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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 114 

19 Απριλίου 2002 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

Γ. Πε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Αριθ. Πρωτ. 3843 

Το «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, θα διενερ¬ 
γήσει τον πιο κάτω διαγωνισμό: 

Την 27.5.2002, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10 00 π. μ., δη¬ 
μόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Καρδιολογι¬ 
κού Υπερηχοτομογράφου. 

Διακηρύξεις θα δίνονται με την καταβολή 9 Ευρώ, κάθε 
εργάσιμη ημέρα από το Γραφείο Προμηθειών, από τις 
08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

Πειραιάς, 10 Απριλίου 2002 
Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ 
-*- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3558 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ληλαντίων: 

1) Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, αριθμητικώς 
και ολογράφως στις τιμές του τιμολογίου εργασιών, όπως 
φαίνονται στη μελέτη, για την εκτέλεση του έργου: «Κα¬ 
τασκευή αποχετευτικών αγωγών όμβριων υδάτων Δ.Δ. Ν. 
Λαμψάκου, Αγίου Νικολάου, Φύλλων Αφρατίου». 

Σύμφωνα με τα άρθρο 6 των διατάξεων του Π.Δ. 
609/1985 «Περί κατασκευής Δημόσιων έργων» με την 
προϋπόθεση μη αποδοχής αρνητικής έκπτωσης σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του άρθρο 5 παρ. 3 του Π.Δ/τος 
609/1985το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων» το Ν. 2229/94 «Τροποποίηση και συ¬ 
μπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις, το Π.Δ. 
23/93, το Ν. 2576/98. 

Ειδικότερα εφαρμογή έχουν η παρ. 5α του άρθρου 1 του 
Ν. 2229/94γιαχαμηλέςπροσφορές,το άρθρο 1 της υπ’ αριθ¬ 
μόν Δ17α/05/42/Φ.Ν.402/2.8.2000 Υ.Α. & Δ17α/10/05/Φ. Ν. 


402 Υπουργικής Απόφασης προσδιορισμού του συντελεστή 
ρ του Ν. 2576/98, η εγκύκλιος 27/98, το Π.Δ. 609/85, την υπ’ 
αριθμόν 44/94 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ17α/06/68/Φ.Ν. 
380) καθώς και της ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.85 και 
Δ170/03/74/Φ.Ν. 312/16.12.94 Απόφασης Υπουργικής Από¬ 
φασης. 

Η συμπλήρωση των προσφορών στη δημοπρασία, θα 
διέπεται απαραίτητα από την αριθμ. Πρωτ. Δ17α/9/5/ 
Φ.Ν.402/28.2.2001 Υ.Α, τον Ν. 2940/6.8.2001 και αριθμ. 
Πρωτ. Δ17α/03/45/Φ.Ν.430/30.8.2001 Υ.Α. 

(Αρνητικές εκπτώσεις δεν γίνονται δεκτές επί ποινή 
αποκλεισμού). 

Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός: 200.999,61 Ευρώ 
(χωρίς τον ΦΠΑ). 

Η υπάρχουσα πίστωση είναι από ίδιους πόρους= 
146.735 ΕΥΡΩ 

Το ποσό του ΦΠΑ είναι = 36.488,50 ΕΥΡΩ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι = 
240.000 ΕΥΡΩ 

(Η πιθανή αναθεώρηση <2.820,46> ευρώ περιλαμβά¬ 
νεται στον προϋπολογισμό του έργου). 

2) Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8 του μήνα 5 του έτους 
2002, ήμερα Τετάρτη στα γραφεία του Δήμου Ληλα¬ 
ντίων, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 11 
μεσημβρινή εκτός και αν η επίδοση των προσφορών συ¬ 
νεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Σε περί¬ 
πτωση που α διαγωνισμός απορεί άγονος ή ασύμφορος 
για το Δήμο Ληλαντίων, ή υποβληθούν ενστάσεις, θα 
επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και 
ώρα. 

3) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, εργοληπτικές επιχείρησες, γραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ για έργα τάξης: 

Β' έως και Ε' Εντός Νομού 

Β' έως και Δ' Πανελλήνια και 

Β' έως και Δ' όμορων νομών, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ για τον Μ ,Τ.: το ρ των υπολογισμών εκ των της ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ: Δεκαδικά υπολογισμού ποσοστών εκπτώσεων 
(2). Δεκαδικά γινομένον (0) - (για ομαλότητα). 

Επίσης στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(εταιρικών) εγγεγραμμένων στα ΜΕΕΠ λαμβανομένων 
υπόψη των ανωτέρων ορίων σύμφωνα με τιο διατάξεις 
των Νόμων. 
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Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε τρεις 
(3) ημερολογιακούς μήνες αρχόμενους από την ημερο¬ 
μηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

4) α) Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο προϋ¬ 
πολογισμό, δηλαδή στο ποσό των <4.019,99> ΕΥΡΩ και 
πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Ληλαντίων και να βε¬ 
βαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας η του ΤΣΜΕΔΕ, συ- 
νταγμένη σύμφωνά με το τύπο που ισχύει για το Δημόσιο 
και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα τεύχη δημο- 
πράτησης του εν λογού διαγωνισμού και τα άρθρα 23 & 
27 παρ. 6του Π.Δ. 609/85. 

β) Για την καλή εκτέλεση του Έργου και την πιστή τή¬ 
ρηση των όρων της σύμβασης απαιτείται να κατατεθεί 
από τον τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή του συμ¬ 
φωνητικού εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού πέντε στα 
εκατό (5%) του Δημοπρατούμενου προϋπολογισμού σε 
αντικατάσταση της εγγύησης συμμετοχής αυξομειούμε- 
νη ανάλογα με τις αυξομειώσεις τυχών ανακεφαλαιωτι¬ 
κών πινάκων. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο, Υποχρεω¬ 
τικά ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητι- 
κά ότι έχει ασφαλίσει το έργο. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, ΔΕΝ επιτρέπεται 
να έχουν προθεσμία ισχύος μικρότερη από πενήντα (90) 
ήμερες. 

5) Πληροφορίες δίνονται σταγραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. «Νο¬ 
μού Εύβοιας, τις εργασιμεο ημέρες και ώρες, καθώς και 
στα γραφεία του Δήμου Ληλαντίων, ομοίως. 

Βασιλικό, 15 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Αριθ. 3/2002 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 
609/85 δημόσια ανοικτή δημοπρασία νια το έργο: «Αντι¬ 
κατάσταση κουφωμάτων του Πειραματικού Σχολείου του 
Α.Π.Θ.» 

Προϋπολογισμού: 205.000,00 € και χρηματοδοτείται 
από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 2002 
Κ.Α.Ε. 412101.Θ. 

Η δημοπρασία διεξάγεται με το σύστημα με ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγρ. α του 
Ν. 1418/84 και το άρθρο. 7 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτά 
έχουν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 Απριλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.30 έως 11.00 π. μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που, λόγω αποχής ή απεργίας, δεν πα¬ 
ρουσιαστεί κανείς στη δημοπρασία για να δώσει προ¬ 
σφορά ή δεν παρουσιαστεί η Επιτροπή για τη διενέργεια 
της, αυτός θα επαναληφθεί στις 1 Μάίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.30 έως 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο χωρίς 
άλλη δημοσίευση στον τύπο. 

Γιατη συμμετοχή σ’ αυτόν απαιτείται εγγυητική επιστο¬ 
λή αξίας 5.000,00 € . 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Β' τάξης Οικοδο¬ 
μικά και Α'τάξης Ηλεκτρομηχανολογικά ή Κ/ξίες Β'τάξης 
Οικοδομικά και Α' τάξης Ηλεκτρομηχανολογικά. 

Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδια¬ 
φερόμενοι καταβάλουν ποσό 6 € που πληρώνεται στη 
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκη¬ 
σης «Κ. Καραθεοδωρή», 5ος όροφος) ή κατατίθεται στην 
Εθνική Τράπεζα, Υποκατάστημα Σιντριβανιού Θεσσαλο¬ 
νίκης στον κωδικό ΚΑ εσόδων 6669 και στον αριθμό λο¬ 
γαριασμού 545304-65. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για 
άλατα στοιχεία με τη δημοπρασία (σχέδια, διαγράμματα 
κ.λ.π.) και να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα για τη σύ¬ 
νταξη και υποβολή της προσφοράς τους από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών (κτίριο Διοίκησης «Κ Καραθεοδω¬ 
ρή», 8ος όροφος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 10:00 - 
13:00 και μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνι¬ 
σμού. 

Πληροφορίες: Μαστοροδήμου Παναγιώτα, τηλ. 
996822. 

Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2002 

Ο Αντιπρύτανης 
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΑΛ 

1. Δ.Ε.Υ.Α.Λ., (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Απο¬ 
χέτευσης Λαμίας) οδός Κ. Καραμανλή και Ζαφείρη, <3Β 
35100 ΛΑΜΙΑ, ΘΒΕΕΘΕ, τηλ,. 0231032951, Ϊ3Χ. 
0231045015, θ ιτιείΙ: άΘγ3ΐ3ηι@οΙθΠθί.9Γ. 

2. Σύμβαση εκτέλεσης έργου. Η Σύμβαση θα συναφθεί 
μετά από διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έισπωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Π. Δ. 609/85. 

Δεν πρόκειται για συμφωνία πλαίσιο, 

Κατηγορία 16, αριθμός αναφοράς 94 (ταξινόμηση 
ΘΡΘ). 

3. Το έργο «Ύδρευση - Αποχέτευση Πόλης Λαμίας» θα 
εκτελεστεί σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων στο νομό 
Φθιώτιδας στην Ελλάδα. 

4. α) Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, δι¬ 
κτύων αποχέτευσης όμβριων, δικτύων ύδρευσης και συ¬ 
ναφών τεχνικών έργων όπως φρεάτια επίσκεψης και 
υδροσυλλογής και αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, 
κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων, σε δρόμους των συ- 
νοικιώντου Δήμου Λαμιέων, με προϋπολογισμό εργασιών 
2.650.000 € , από τα οποία 2.100.000 € για υδραυλικά 
και 550.000 € για οδοποιία (χωρίς Φ.Π. Α.). 

β) Το έργο δεν χωρίζεται σε τμήματα. 

γ) Η σύμβαση δεν αφορά και εκπόνηση μελετών. 

5. Η προκήρυξη δεν αφορά σύμβαση υπηρεσιών. 

α) Δεν εφαρμόζεται. 

β) Δεν εφαρμόζεται. 

γ) Δεν εφαρμόζεται. 

δ) Δεν εφαρμόζεται. 

6 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

7. Καμία παρέκκλιση από τη χρήση τοον ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών. 
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8. Ένδεκα (11) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

9. α) Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Απο¬ 
χέτευσης Λαμίας) οδός Κ. Καραμανλή και Ζαφείρη, ΟΒ 
35100 ΛΑΜΙΑ, ΟΒΕΕΟΕ: 0231032951, ίαχ: 0231045015, 
θπιαίΙ: άθγ3ΐ3πι@οΙθηθΙ.<3ΐ·. Μέχρι την 27 Μαΐου 2002. 

β) Δαπάνη φωτοαντιγραφής. 

10. α) 5 Ιουνίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών). 

β) Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέ¬ 
τευσης Λαμίας) οδός Κ. Καραμανλή και Ζαφείρη, ΘΒ 
35100 ΛΑΜΙΑ, ΌΒΕΕΟΕ τηλ.: 023 1032951, Ϊ3χ: 
0231045015, θπιβίΙ: άβγ3ΐ3ηη(α)οΙβηβ1.9ΐ·. 

γ) Ελληνική γλώσσα. 

11. α) Οι προσφέροντες αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκ¬ 
πρόσωπο ή με διορισμένο πληρεξούσιο. 

β) 5 Ιουνίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ¬ 
σης- Αποχέτευσης Λαμίας) οδός Κ. Καραμανλή και Ζα¬ 
φείρη, ΟΒ 35100 ΛΑΜΙΑ, σύμφωνα μετηνπαρ. 5 του άρ¬ 
θρου 4του Ν. 1418/84. 

12. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
για 106.000 € σύμφωνά μετά άρθρα 23 παρ. 1 και27πα- 
ραγρ. 6 του Π.Δ. 609/85, προςτηνΔ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. 

13. Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους και από το Πρό¬ 
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από το Τρίτο Κοινοτι¬ 
κό Πλαίσιο Στήριξης. 

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και κατά μηνιαία 
χρονικά διαστήματα σύμφωνά με το άρθρο 5 παρ. 9 και 10 
του Ν. 1418/84, το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και τους κα¬ 
νόνες χρηματοδότησης του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης. 

Η εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει 
μετά την έγκριση της οριστικής παραλαβής του έργου. 

14. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν προτίθεται να επιβάλλει ιδιαίτερη 
νομική μορφή στην κοινοπραξία που τυχόν επιλεγεί, πέ¬ 
ραν των απαιτήσεων του άρθρου 16 παρ. 42 του Ν. 
1418/84 σύμφωνα με το οποίο «τουλάχιστον δύο από τις 
επιχειρήσεις της κοινοπραξίας που τυχόν, επιλεγεί θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής 
του έργου ή στα κέρδη και στις ζημίες της κοινοπραξίας, 
με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) η κα¬ 
θεμιά». 

15. Στη διαδικασία γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ, Ε'τάξης και άνω για έργα υδραυλικά και Γ'τάξης και 
άνω για έργα οδοποιίας με βάση την παλαιά κατάταξη η 
αντίστοιχα τρίτης τάξης και άνω για έργα υδραυλικά και 
πρώτης τάξης και άνω για έργα οδοποιίας με βάση την 
νέα κατάταξη. 

β) Κοινοπραξίςς των ανωτέρω σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις. 

γ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κατασκευαστικές επιχει¬ 
ρήσεις από χώρες της Ε.Ε. του ΕΟΧ, από χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις, καθώς και από χώρες που έχουν υπογράψει 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. εγγεγραμμένες στα 
επαγγελματικά μητρώα υπό τους όρους που προβλέπο- 
νται στη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένες, 
σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26, 27 και 28 της οδηγίας 
93/37/ΕΟΚπρος την οποία προσαρμόστηκες Ελληνική Νο¬ 
μοθεσία με το Π.Δ. 334/2000 και εφαρμόζεται αναλογικά. 

Η χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα του εργολή¬ 
πτη πρέπει να αποδειχτεί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 


α. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις. 

β. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών της επι¬ 
χείρησης, στις περιπτώσεις που η δημοσίευση των ισολο¬ 
γισμών απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εργολήπτης. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης και τον κύκλο εργασιών της 
όσον αφορά στην εκτέλεση έργων κατά τη διάρκεια των 
τριών προηγουμένων οικονομικών ετών. 

Η απόδειξη των τεχνικών ικανοτήτων του εργολήπτη 
συνάγεται από: 

α. Τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσό¬ 
ντων του εργολήπτη ή και των στελεχών της επιχείρησης 
και ιδίως του ή των υπευθύνων για την εκτέλεση των έργων. 

β. Το ν κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων κατά την τε¬ 
λευταία πενταετία, ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης τον σημαντικότερων έρ¬ 
γων.Τ α πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία το χρόνο 
και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν 
τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέ¬ 
χνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση για τα τεχνικά μέσα, το μηχανικό 
και τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για την 
εκτέλεση του έργου. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλ- 
ληλικό δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών της επιχεί¬ 
ρησης κατά την τελευταία τριετία. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή για τις 
τεχνικές υπηρεσίες που θα διαθέσει ο εργολήπτης για την 
εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι στην 
επιχείρηση. 

16. Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της ημερομη¬ 
νίας δημοπράτησης. 

17. Η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ) θα εξε¬ 
τάσει τις προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
για το Δημόσιο προσφορά σύμφωνα με το Ν. 2576/98 και 
το άρθρο 18 του Π.Δ. 609/85. 

18. Αντιρρήσεις κατά του κύρους της διαδικασίας υπο¬ 
βάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της δη¬ 
μοπρασίας. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμ¬ 
βασης θα διέπεται από την οδηγία 93/38/ΕΟΚ και το αντί¬ 
στοιχο Π.Δ. 57/2000 με το οποίο προσαρμόστηκε η Ελλη¬ 
νική Νομοθεσία προς το Κοινοτικό Δίκαιο, από την αναλο¬ 
γική εφαρμογή διατάξεων της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ και το 
αντίστοιχο Π.Δ. 334/2000 με το οποίο προσαρμόστηκε 
επίσης η Ελληνική Νομοθεσία προς το Κοινοτικό Δίκαιο 
και από την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 1418/84, Ν. 2576/98, 
Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 57/00, Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 171/87 κ.λπ. 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το εργοληπτικό 
συμφωνητικό θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνοδεύ¬ 
ονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ ανα- 
δόχου και Υπηρεσιών (Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Προϊ- 
σταμένης Αρχής, κ.λπ.) θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελ¬ 
ληνική Γλώσσα. 

19. Δεν έχει γίνει προκήρυξη προκαταρκτικής ενημέρω¬ 
σης. 

20 . 2002 . 

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΛ 
ΔΙΟΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1227ΦΕ372 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει ότι ο δημόσιος 
μειοδοτικός διαγωνισμός νια την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας: «Κτίριο Κλινι¬ 
κών Λειτουργιών Τμήματος Ιατρικής» (υπολειπόμενες ερ¬ 
γασίες) προϋπολογιζόμενης δαπάνης δώδεκα εκατομμυ¬ 
ρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων 
εβδομήντα τεσσάρων και εβδομήντα ετπά λεπτών 
(12.599.874,77) € ή (4.300.000.000 δρχ.), που είχε προ¬ 
κηρυχθεί γιατηνΤετάρτη 17Απριλίου 2002, αναβάλλεται 
για τεχνικούς λόγους. 

Πάτρα, 12 Απριλίου 2002 

Ο Πρύτανης 
Ν.Κ. ΖΟΥΜΠΟΣ 
-♦- 

( 6 ) 

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 

ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τ.Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Το ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ προκηρύσσει ανοικτή δη¬ 
μοπρασία με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρά- 
γρ. 4α του Κανονισμού Εκτέλεσης Έργων Ο.Τ.Ε. και του 
άρθρου 6 των Ειδικών Διατάξεων του, για την ανάδειξη 
μειοδότριας εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: 
«Υπογείωση Α/Δ Οικισμού Παπαλάκου Α/Κ. Μύτικα» δα¬ 
πάνης κατά την μελέτη 20.374,11 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. 

Στο συμβατικό αντικείμενο έχει περιληφθεί και ποσό ίσο 
με το 15% της συμβατικής δαπάνης για απρόβλεπτς ερ¬ 
γασίες. 

Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από τις δια¬ 
τάξεις του Κανονισμού και ορίζονται στην διακήρυξη και 
λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου αυτού. 

Διευκρινίζεται ότι η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
είναι υπό αναθεώρηση συνεπώς εκκρεμεί και η αντιστοί- 
χηση των άρθρων του Τιμολογίου. 

Η αποδοχή ισχύος των παραπάνω διατάξεων, αποτελεί 
απαραίτητο όρο για το παραδεκτό της προσφοράς. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Τ.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30.4.02 ημέρα Παρα¬ 
σκευή και από ώρα 13.00 έως 13.30 μ.μ. (ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία: 

Α) Πρέβεζα Έδρα Τ.Τ. Πρέβεζας (Λεωφ. Ιωαννίνων 4ο 
χλμ.) 

Β) Άρτα Έδρα Τ.Τ. Άρτας Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
1ος όροφος. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που είναι γραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Α ,Β.Γ, τάξης για 
έργα Οικοδ. ή Οδοπ. ή Υδραυ. ή Η/Μ: 

Ανώτερης τάξης εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχίο 
τάξης για έργα Οικοδ. ή Οδοπ. ή Υδραυλ. ή Δ ατομ. τάξης 
για έργα Η/Μ, εφόσον έχουν έδρατο Νομό ή όμορου Νο¬ 
μού εκείνου που εκτελείταιτο έργο. 

Κατώτερης τάξης εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχίο 
τάξης για έργα οδοποιίας, ή υδραυλικά, ή οικοδομικά ή 


τάξης για έργα ηλεκτρομ/γικά, εφόσον πληρούν τις νόμι¬ 
μες προϋποθέσεις (αναβάθμιση). 

Τα τεύχη και σχέδια της μελέτης διανέμονται στα γρα¬ 
φεία Ο.Τ.Ε. 

Α) Πρέβεζα Έδρα Τ.Τ. Πρέβεζας (Λεωφ. Ιωαννίνων 4ο χλμ.) 

Β) Άρτα Έδρα Τ.Τ Άρτας Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 

Τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις ενδιαφερόμενες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε εξουσιοδοτημένους εκ¬ 
προσώπους των μέχρι και την 26.4.02 αφού καταβάλλουν 
το ποσό των 44,02 ΕΥΡΩ + 18% Φ.Π.Α Σύν. (51,94) υπέρ 
του Ο.Τ.Ε. στους λογαριασμούς 75.11.00.0000 και 
54.00.40.0018 αντίστοιχα στο Ταμεία του Ο.Τ.Ε.: 

Α) Τηλέπ. Εμπορικό Κατάστημα του ΟΤΕ Πρέβεζας Κα- 
ρυωτάκη 14 ισόγειο. 

Β) Τηλεπ. Εμπορ. Καταστιμα Άρτας Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% του Προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας δηλ. 407.48 ΕΥΡΩ. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Ο.Τ.Ε. 

Πρέβεζα, 12 Απριλίου 2002 

Ο Προϊστάμενος 
Λ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
& ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 52 

Ο Πρόεδρος του συνδέσμου ΟΤΑ Ανατολικής Σάμου 
διακηρύτει ότι δημοπρατείται το έργο ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜ¬ 
ΜΑΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ 2002 σύμφωνα με τις διάτα- 
ξεις του Νόμου 1418/84 περί δημοσίων έργων και ρυθμί¬ 
σεων συναφών θεμάτων όπως τροποποιήθηκε με τις δια¬ 
τάξεις των Νόμων 2229/94 και 2940/01 καθώς και των 
εκτελεστικών αυτού Π.Δ. 28/80 και τις διατάξεις του Νό¬ 
μου 2576/98 που αφορά την βελτίωση των διαδικασιών 
για την ανάθεση της κατασκευής Δημοσίων έργων καθώς 
και των εκτελεστικών αυτών Προεδρικών Διαταγμάτων 
28/80,472/85/609/85 και 171/87 με το σύστημα προσφο¬ 
ράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δη μοπρατού νται 
(χωρίςτο Φ.Π.Α.) είναι 24.672,28 Ευρώ με υπάρχουσα πί¬ 
στωση για το 2002 27.879,68 Ευρώ η οποία προέρχεται 
από ίδιους Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.5.02 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 π.μ. (ώραλήξης προσφοριων) σταγραφείατου 
Συνδέσμου. 

Στον διαγωνισμό γίνοντα δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ Α' τάξης και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Επίσης γίνονται δεκτοί και εμπειροτέχνες οι οποίοι 
έχουν το δικαίωμα από τον νόμο να συμμετέχον σε δημο¬ 
πρασίες για το ποσό αυτό και για κατηγορία έργων ΧΩ¬ 
ΜΑΤΟΥΡΓΙΩΝ. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι (8) μήνες 
και η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% στον 
προϋπολογισμό του έργου και παρέχεται όπως ορίζεται 
σε ποσοστό 2% στον προϋπολογισμό του έργου και πα¬ 
ρέχεται όπως ορίζεται στην παραγ. 6 του άρθρου 27 του 
Π.Δ. 609/85. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Περισσότερες πληροφορίες δίνονται οπό τον Σύνδε¬ 
σμο ΟΤΑ Ανατολικής Σάμου τηλ. 0275027395 και από την 
ΤΥΔΚ Σάμου τηλ. 0273027521. 

Σάμος, 12 Απριλίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚ. ΜΑΡΚΟΥ 
-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Τ.Υ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Βοιωτίας διακηρύτει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένεςπροσφορές την εκτέλε¬ 
ση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 
10οΔ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ». πρ/σμού 117.388,00 ΕΥΡΩ μεΦΠΑ, 
για ανάδειξη αναδόχου. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου (άρθρο 9 του ΠΔ 
909/85) σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς με επι- 
μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας για το 
μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος 
(άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 2229/94, τον Ν. 2576/98 τον Ν. 2940/01 και τις σχετικές 
υπουργικές αποφάσεις Δ17α/08/16/ΦΝ402/98 και 
Δ17α/10/85/ΦΝ402/98 και Δ17α/03/45 ΦΝ430 σχετικά με 
διαδικασία ανάδειξης αναδόχου κατασκευής δημοσίων 
έργων καθώς το Π.Δ. 218/99 που τροποποιεί το Π.Δ. 
609/85 και λοιπών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων 
που ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης 
του έργου. 

Η δημοπρασία του έργου θα γίνει στις 15.5.2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νο¬ 
μαρχιακής Αυτ/σης Βοιωτίας (Αθηνών 2- Τ. Κ. 32100 ΛΙΒΑ- 
ΔΕΙΑ). Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έρ¬ 
γων, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Β', Γ'τάξη της κατη¬ 
γορίας οικοδομικών, για παλαιά πτυχία ή Α2 και 1 ης τάξης 
για νέα πτυχία. 

2. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της πιο πάνω παρα¬ 
γράφου 1 στην περίπτωση που ο τόπος του έργου βρί¬ 
σκεται μέσα στην περιφέρεια της έδρας τους γίνονται δε¬ 
κτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Β', Γ, Δ' 
τάξη για έργα οικοδομικά, για παλαιά πτυχία ή Α2,1 ης και 
2ας τάξης νέα πτυχία. 

3. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στην περίπτωση που ο 
τόπος του έργου περιλαμβάνεται στους δύο γειτονικούς 
Νομούς που έχουν επιλέξει σύμφωνα με τη βεβαίωση εγ¬ 
γραφής του ΜΕΕΠ και οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ στη Β', Γ, Δ'τάξη για έργα οικοδομικά. 

4. Σε περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει περισ¬ 
σότερες από μία κατηγορίες και η Εργοληπτική επι¬ 
χείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της κύριας κα¬ 
τηγορίας, (κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε προϋπο¬ 
λογισμό κατηγορία), δεν ιχύουντα κατώτερα όρια για 
τις άλλες κατηγορίες του έργου, εφ όσον η επιχείρη¬ 
ση είναι εγγεγραμμμενη σε αυτές τις κατηγορίες στην 
ίσια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δημο¬ 
πρασία. 


Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1990.00 
ΕΥΡΩ και θα απέυθύνεται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτ/σης Βοιω¬ 
τίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που βρίσκονται 
στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνά (0201) 
29704, 28009. 

Λιβαδειά, 15 Απριλίου 2002 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚ. ΣΤΑΜΟΣ 
-♦- 

Ο) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3680 

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογί¬ 
ου. 

Η Δημοπρασία αφορά την προμήθεια «Καυσίμων & Λυ- 
παντικών για την κίνηση των οχημάτων και την θέρμανση 
των κτιρίων του Δήμου μας». 

Θα διενεργηθεί από την Δημαρχιακή Εκτροπή την 29 ην 
Απριλίου 2002 ημέρα Δεύτερα και ώρα έναρξης του δια¬ 
γωνισμού ορίζεται η 12.30 μ.μ. και ώρα λήξης αποδοχής 
των προσφορών η 13.30 μ.μ. στα γραφεία του Δήμου Και- 
σαριανήςοδός Βρυούλων και Κλαζομενών, 16121 Καισα- 
ριανή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτά τα Φυσικά Πρόσωπα, 
τα Νομικά Πρόσωπα - Συνεταιρισμοί & Ενώσεις προμη¬ 
θευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και που θα 
προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δι- 
καιολογητικά. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται 
σε 5% του προϋπολογισμού μελέτης δηλαδή 3.600 ΕΥΡΩ 
και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Καισαριανής με 
ισόποση εγγυητική ένστολη, σύμφωνά με το άρθρο 15 
παρ. 7του Π.Δ. 28/80. 

Αρμόδιο τμήμα για την χορήγηση των εγγραφών και για 
περισότερες πληροφορίες παρέχονται στα Γ ραφεία του 
Τμήματος Οικονομικής Δ/σης και Προμηθειών του Δήμου 
Σκαροπούλου Εύη τηλ. 010.7292601 -8, για τα οποία απαι¬ 
τείται η έκδοση παράβολου αξίας 15 ΕΥΡΩ στο Ταμείο 
του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης. 

Το κόστος της δημοσίευσης στις εφημερίδες θα βαρύ¬ 
νει τον ανάδοχο. 

Καισαριανή, 15 Απριλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΕΤΟΥ 
ΕΔΡΑ ΚΟΠΑΝΑΚΙ 
Αριθ. Πρωτ. 1072 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
Αετού Μεσσηνίας γνωστοποιεί ότι στις 15 Μάΐου, ημέρα 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώραλήξης) στοΔημοτικόΚα- 
τάστημα θα γίνει Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ: Δ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ - 
Δ.Δ. ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙΟΥ» όπου ο Προϋπολογισμός των δημο- 
πρατούμενων εργασιών είναι: 39.792,58 ΕΥΡΩ. Η πηγή 
χρηματοδότησης του έργου προέρχεται από το Πρό¬ 
γραμμα ΕΠΤΑ και για το έτος 2002 είναι 35.216,43 ΕΥΡΩ. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, εκφρασμένο σε ακέραιες 
μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (άρ¬ 
θρο 6 του Π.Δ. 609/85). 

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση του δρόμου από 
Δ. Δ. Καμαρίου ως Δ. Δ. Γλυκορριζίου όπου θα γίνουν οι 
εξής εργασίες: 

(α) Καθαρισμός ερεισμάτων 

(β) Διάνοιξη τάφρων - Καθαρισμός οχετού 

(γ) Ισοπεδωτικές εργασίες εξαιτίας των μεγάλων φθο¬ 
ρών του υπάρχοντος οδοστρώματος. 

(δ) Συγκολλητική επάλειψη 

(ε) Τάπητας Α265 σε πλάτος κατάληψης Ω=5,5 μέτρα. 

Ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 
11:00 μεσημβρινή. 

Στη Δημοπρασία θα γίνουν δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' Τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επίσης δεκτές θα γίνουν Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα, με αντίστοιχη ειδικότητα. 

Κατά τη Δημοπρασία οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό Φορολογικής 
Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 800,00 ΕΥΡΩ και θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Αετού Μεσσηνίας. 

Η Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις 
(3) μήνες. 

Η Ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Πληροφορίες θα δίνονται από το Δημοτικό Κατάστημα 
κατά ης εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 0765-29025 - 
Υπεύθυνη: Σταθοπούλου Ηλιάνα) καθώς και από την 
ΤΥΔΚ Νομ. Μεσσηνίας. 

Κοπανάκι, 15 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ θ. ΒΟΓΚΑΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΥΜΗΤΤΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 1028 

Ο Δήμαρχος Υμηττού προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας, για την ανάδει¬ 
ξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩ¬ 


ΡΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ), 
προϋπολογισμού 560.000 ευρώ και συνολικής δαπάνης 
660.800 ευρώ (με τον ΦΠΑ 18%), σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμόν 5/2002 εγκεκριμένη Μελέτη της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου Υμηττού. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τη Δημαρχιακή Επι¬ 
τροπή του Δήμου Υμηττού, την Τετάρτη 8 Μάίου 2002, 
στα γραφεία του Δήμου Υμηττού, πλατεία Ηρώων Πολυ¬ 
τεχνείου 1 Υμηττός. Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 
για το Διαγωνισμό ορίζεται η 11:00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις Δημοσίων Έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ, τάξης Β’ και άνω για έργα Οδοποιίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσό των 11.200 ευρώ (έντεκα χιλιάδες διακόσια ευρώ) 
και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Υμηττού με ισό¬ 
ποση εγγυητική επιστολή ή γραμμάτια του Τ.Π.Δ. ή χρεό¬ 
γραφα κλπ. κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 27 του 
Π.Δ. 609/85. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προμηθευτούν θεωρη¬ 
μένο έντυπο προσφοράς από το Δήμο Υμηττού. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα μπορούν να λά¬ 
βουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών (Βασιλοπούλου - τηλ. 010.76.25.700) στο Δημαρ¬ 
χείο Υμηττού, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την 
προηγουμένη ημέρα της διεξαγωγής της Δημοπρασίας, 
δηλαδή μέχρι και τη Τρίτη 7 Μαίου 2000. 

Υμηττός, 12 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΛΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 458 

Η Κοινότητα θερμών Ν. Ξάνθης προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ανοιχτό με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομα- 
λότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των Ν. 2940/01, Ν. 1418/84 «Δημόσια έρ¬ 
γα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Ν. 2229/94 και των 
εκτελεστικών διαταγμάτων αυτών, των Π.Δ. 609/85, Π.Δ 
171/87, Π.Δ. 323/89 Π.Δ. 28/80, του Ν. 2576/98 καθώς και 
των αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν δημοπρατή- 
σεις έργων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : 

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Κοινότητας. 

Συνολικού προϋπολογισμού 44.000 ευρώ (37.288,13 
για εργασίες και 6.711,87 Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2001 με 
υπάρχουσα πίστωση για το 2002 44.000 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 8 Μάίου του έτους 2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη στο Κοινοτικό Κατάστημα θερμών από την 
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού. 

Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11η π.μ. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την αριθ. 10/2002 με¬ 
λέτη της ΤΥΔΚ σε προθεσμία 4 ημερολογιακών μηνών και 
αφορά την επισκευή του σχολικού κτιρίου Κοττάνης και 
διαμόρφωση του αυλείου χώρου στο σχολείο Διάσπαρτου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις και κοινοπραξίες γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α και άνω 
τάξης για έργα οικοδομικά. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμ¬ 
μετοχής 2% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 750 ευρώ και θα απευ¬ 
θύνεται προς την Κοινότητα Θερμών Ν. Ξάνθης καθώς 
επίσης και υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση για το ανεκτέ¬ 
λεστο μέρος συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 16παρ.7 
του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 
και το άρθρο 5 της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ.294/18-3-1985 όπως 
τροποποιήθηκε με την 17α/03/74/ΦΝ.312/16-12-94. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονταιτις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στην ΤΥΔΚ Ν. Ξάνθης (τηλ.0541022856) η στο γραφείο 
της Κοινότητας Θερμών Ν. Ξάνθης (τηλ. 0544022180). 

Θέρμες, 10 Απριλίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΝΑΖΗΡΧΑΣΑΝ 

-♦- 

(13) 

Ο.Τ.Ε.Α.Ε. 

ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Το Τηλεπ. Διαμ. Πρέβεζας προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία με το σύστυμα προσφοράς υε επιμέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης κατά κατηγορία Εργασιών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παράγρ.2α& 4β του Κανονισμού 
Εκτέλεσης Έργων Ο.Τ.Ε. και του άρθρου 6 των Ειδικών 
Διατάξεων του, για την ανάδειξη αναδόχου, εκτέλεσης 
εργασιών κατασκευής του έργου: 

(Επέκταση Α/Δ Ωρωπού-Α/Κ Λούρου) (Χωματουργικές 
και Δικτυακές Εργασίες) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
κατά την μελέτη 139.618,36 ΕΥΡΩ χωρίς Φ. Π.Α., που ανα¬ 
λύεται σε δαπάνη Χωματουργικών 115.500,14 ΕΥΡΩ και 
δαπάνη Δικτυακών 24.118,22 ΕΥΡΩ. 

Στο συμβατικό αντικείμενο έγει περιληφθεί και ποσό ίσο 
με το 15% της συμβατικής δαπάνης για απρόβλεπτες ερ¬ 
γασίες. 

Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από τις δια¬ 
τάξεις του Κανονισμού και ορίζονται στην διακήρυξη και 
λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου αυτού. Η αποδοχή 
ισχύος των παραπάνω διατάξεων, αποτελεί απαραίτητο 
όρο για το παραδεκτό της προσφοράς. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Τ.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην 30-4- 2002 ημέρα Τρί¬ 
τη και από ώρα 12.00’ έως 12.30’ μ.μ. (ώρα λήξης επίδο¬ 
σης προσφορών) στα γραφεία: 

α. Πρέβεζα Έδρα,Τ.Τ Πρέβεζας 4ο χλμ. Λ. Ιωαννίνων. 

β. Πρέβεζα Έδρα. Τ.Τ. Άρτας Πλατεία Εθνικής Αντίστα¬ 
σης 1ος Όροφος. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που είναι γραμμένες σταΜ.Ε.Ε.Π. Β'Γ τάξης για έρ¬ 
γα οδοποιίας, ή υδραυλικά, ή οικοδομικά και Α',Β',Γ,Δα- 
τομ. επιχ. τάξης για έργα ηλεκτρομηχανολογικά καθώς 
και: 

Ανώτερης τάξης Δατομ. επιχ. εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις με πτυχίο τάξης για έργα οδοποιίας, ή υδραυλικά, ή 
οικοδομικά,τάξης και Α', Β',Γ, Δάτομ. επίχ. τάξης για έρ¬ 
γα ηλεκτρομηχανολογικά, εφόσον έχουν έδρα όμορο Νο¬ 
μό εκείνου που εκτελείται το έργο και με πτυχίο Δάτομ. 
επιχ. Δ' τάξης για έργα οδοποιίας, ή υδραυλικά, ή οικοδο¬ 
μικά και Α’, Β’,Γ’, Δάτομ. επιχ. τάξης για έργα ηλεκτρομη- 
χανολογικά, εφόσον έχουν έδρα το Νομό που εκτελείται 
το έργο. 


Κατώτερης τάξης εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχίο 
τάξης για έργα οδοποιίας, ή υδραυλικά, ή οικοδομικά και 
τάξης για έργα ηλεκτρομηχανολογικά, εφόσον πληρούν 
τις νόμιμες προϋποθέσεις (αναβάθμιση). 

Τα τεύχη και σχέδια της μελέτης διανέμονται στα γρα¬ 
φεία Ο.Τ.Ε.: 

α) Πρέβεζα. Τ.Τ Πρέβεζας 4ο χλμ Λ Ιωαννίνων. 

β) Άρτα Τ.Τ. Άρτας Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 1ος 
Όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις ενδιαφερό¬ 
μενος εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε εξουσιοδοτημέ¬ 
νους εκπροσώπους των μέχρι και την 26/4/2002 αφού κα- 
ταβάλλουντο ποσό των 44,02 ΕΥΡΩ + 18%Φ.Π.Α.(51,94) 
υπέρ του Ο.Τ.Ε. στους λογαριασμούς 75.11.00.0000 και 
54.00.40.0018 αντίστοιχα στα Ταμεία του Ο.Τ.Ε.: 

1) Τηλεπ. Εμπορικό Κατάστημα Πρέβεζας Καρυωτάκη 
16 Ισόγειο. 

2) Τηλέπ. Εμπορ. Κατάστημα Άρτας Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης Ισόγειο. 

Εγγύηση συμμετοχής 2%του Προϋπολογισμού Υπηρε¬ 
σίας δηλ. 2.792,37 ΕΥΡΩ. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Ο.Τ.Ε. 

Πρέβεζα, 12 Απριλίου 2002 

Ο Προϊστάμενος 
ΛΕΩΝ.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

- ♦ - 

(14) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΈ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 

Από τον ΟΣΕ ανακοινώνεται η διενέργεια των παρακά¬ 
τω διαγωνισμών: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 21-5-2002 

1) ΑΡ. ΔΙΑΚ. 2063/1 Ανταλ/κά αμαξώματος Α/Α ΒΙΙΙΑΒΩ 
ΩΕΟΑυνίυΈ. 

2) ΑΡ.ΔΙΑΚ.2115 Ανταλ/κά αμαξώ ματος τω ν Δ/Η ΑΙ_ΘΟ- 
ΜΙ_\Λ/. 

3) ΑΡ. ΔΙΑΚ. 1056/1 Ανταλ/κά αμαξώματος καί φορείων 
των Α/Α ΜΑΝ-ΙΟ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρόλου 1 - 3, 
2ος όροφος, Γραφείο 229 Τηλ.: 5297229-30. 

Παραλαβή σχετικών εγγράφων-Διακηρύξεων, καθημε¬ 
ρινώς από 11.00-13.00 σε: 

1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1 - 3, Γραφείο 229, Τηλ: 5297229-230. 

2) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7 Τηλ: 031 - 599117. 
599122. 

Απο την Διεύθυνση Προμηθειών 

- ♦ - 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Τ.Α. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1298/15.4.2002 

Ο Δήμος Τροιζήνας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα. 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάδειξη μειο¬ 
δότη του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ (ΒΕΛ¬ 
ΤΊΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ)» προϋπολογισμού 
Υπηρεσίας 199.142,00 Ευρώ καιΦ.Π.Α. 35.845,56 Ευρώ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η του μηνάς Μαίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Τροι¬ 
ζήνας Γαλατά, (τηλ. 0298 22211). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις του ΜΕΕΠ με πτυχίο Β’ τάξεως και άνω για έργα 
οδοποιίας. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
2% του προϋπολογισμού του έργου που συνέταξε η Υπη¬ 
ρεσία, δηλ. ποσό τριών χιλιάδων ενιακοσίων ογδόντα δυο 
Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών3.982,84 Ευρώ καιη 
σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στο Δήμο 
Τροιζήνας. 

Δηλώσεις και δικαιολογητικά θα υποβληθούν σύμφω¬ 
να με την αναλυτική διακήρυξη. Τα σχετικά έγγραφα 
(τεύχη μελέτης διακήρυξη κ.λ.π.) θα διανέμονται προς 
τους ενδια(ρερόμενους(νόμιμους εκπρόσωπους επι¬ 
χειρήσεων η πληρεξούσιους τους με συμβολαιογραφι¬ 
κή πράξη) από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή 3-5-2002 
με την προηγούμενη καταβολή του ποσού των σαράντα 
πέντε Ευρώ 45,00 Ευρώ στον λογαριασμό με αριθμό 
160-00-200-200-2692 του Δήμου Τροιζήνας στην Τρά¬ 
πεζα ΑΙρΙια. 

Γαλατάς, 15 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ 
-Φ- 

(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Τ.Α. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1299/15.4.2002 

Ο Δήμος Τροιζήνας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάδειξη μειο¬ 
δότη του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΡΥΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» προ¬ 
ϋπολογισμού Υπηρεσίας 119.519,95 Ευρώ και Φ.Π.Α. 
21.513,59 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η του μηνός Μαίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.50 π.μ. έως 11.00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Τροι¬ 
ζήνας Γ αλατά, (τηλ. 02980 22211). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις του ΜΕΕΠ με πτυχίο Β’ τάξεως και άνω για έργα 
υδραυλικά. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
2% του προϋπολογισμού του έργου που συνέταξε η 
Υπηρεσία, δηλ. ποσό δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενή¬ 
ντα Ευρώ και σαράντα λεπτών 2.390,40 Ευρώ, καιη σχε¬ 
τική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στο Δήμο 
Τροιζήνας. 

Δηλώσεις και δικαιολογητικά θα υποβληθούν σύμφω¬ 
να με την αναλυτική διακήρυξη.Τα σχετικά έγγραφα 
(τεύχη μελέτης διακήρυξη κ.λ.π.) θα διανέμονται προς 
τους ενδιαφερόμενους( νόμιμους εκπρόσωπους επιχει¬ 
ρήσεων η πληρεξούσιους τους με συμβολαιογραφική 
πράξη) από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή 3.5.2002 με 
την προηγούμενη καταβολή του ποσού των σαράντα 


πέντε Ευρώ 45,00 Ευρώ στον λογαριασμό με αριθμό 
160-00-200-200-2692 του Δήμου Τροιζήνας στην Τρά¬ 
πεζα ΑΙρίια. 

Γ αλατάς, 15 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ 
-Φ- 

(17) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας για την ανά¬ 
δειξη μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης για την κα¬ 
τασκευή του έργου: 

3/02 ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 

προϋπολογισμού 880.000,00 ευρώ. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερο¬ 
μένους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
τους από τις 10,30 π.μ. μέχρι τις 11,00 π.μ. (ώρα λήξης) 
της 8.5.2002 ημέρα Τετάρτη στην επιτροπή που θα βρί¬ 
σκεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού στη Λά¬ 
ρισα (τηλ. 622662 ή 622986). 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δημοπρασία 
έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ με πτυχίο ΑΙ' 
τάξης στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων (όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2940/01). 

4. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον δια¬ 
γωνισμό 4 % της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου 
35.200,00 ευρώ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο της ΔΕΥΑΛ. 

6. Ενημέρωση πάνω στη μελέτη του έργου θα γίνεται 
από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ Τέρμα Τυχερού (τηλ. 
622662 εσ. 215), η δε παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού θα γίνεται από την ίδια Υπηρεσία (τηλ. 622662 εσ. 
219) από 22.4.2002 έως την 3.5.2002 (με αντικαταβολή 30 
ευρώ). 

Λάρισα, 11 Απριλίου 2002 
Ο Πρόεδρος 
ΑΠ. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ 
-Φ- 

(18) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΩ 
Αριθ. Πρωτ. 660 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Δικαστικής Φυ¬ 
λακής Κω, διακηρύσσει ότι: την 3 Μαϊου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο γραφείο της Διαχείρισης 
της Δικαστικής Φυλακής Κω, θα γίνει ανοικτός δημό¬ 
σιος μειοδοτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη χορη- 
γητών. 

α) Αυγών φρέσκων (Ομάδα Α), προϋπολογισθείσης 
αξίας (400.000) δρχ. ή 1173,88 ΕυΒΟ. 

β) Τυροκομικών προϊόντων και γιαούρτης (Ομάδα Β) 
προϋπολογισθείσης αξίας (1.700.000) δρχ. ή 4.988,99 
ΕυΒΟ. 
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γ) Διαφόρων ειδών παντοπωλείου (Ομάδα Γ), προϋπο- 
λογισθείσης αξίας (8.000.000) δρχ. ή 23.477,62 ΕυΒΟ. 

δ) Ειδών οπωρολαχανοπωλείου-μαναβικής (Ομάδα Δ), προ- 
ϋπολογισθείσης αξίας (5.000.000) δρχ. ή 14.673,51 ΕίΙΒΟ. 

ε) Κατεψυγμένων λαχανικών (Ομάδά Ε),προϋπολογι- 
σθείσης αξίας(1 .000.000) δρχ. ή 2.934,70 ΕυΒΟ. 

στ) Κατεψυγμένων ψαριών - θαλασσινών ειδών (Ομάδα 
ΣΤ), προϋπολογισθείσης αξίας (1.500.000) δρχ. ή 
4.402,05 ΕυΒΟ. 

ζ) Κατεψυγμένων κρεάτων - πουλερικών (Ομάδα Ζ), 
προϋπολογισθείσης αξίας (5.000.000) δρχ. ή 14.673,51 
ΕΨΒΟ. 

η) Νωπών κρεάτων και πουλερικών (Ομάδα η), προύπο- 
λογισθείσης αξίας (3.000.000) δρχ. ή 8.804,10 ΕυΒΟ. 

ια) Ειδών ζαχαροπλαστικής (Ομάδα ΙΑ), προϋπολογι- 
σθείσης αξίας (1.000.000) δρχ. ή 2.9 34,70 ΕυΒΟ. 

ιβ) Ειδών αρτοποιείας-αρτοσκευάσματα (τ. 70 %) (Ομά¬ 
δα ΙΒ), προϋπολογισθείσης αξίας (5.500.000) δρχ. ή 
16.140,86 ΕυΒΟ. 

κ) Αναψυκτικών μπύρας (Ομάδα Κ), προϋπολογισθεί- 
σης αξίας (300.000) δρχ. ή 880.41 ΕΨΒΟ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθει¬ 
ας ανέρχεται στα (32.400.000) δρχ. ή 95.084,37 ΕυΒΟ 
και αναφέρεται για την κάλυψη των αναγκών του κατα¬ 
στήματος της Δικαστικής φυλακής Κω στο χρονικό διά¬ 
στημα 1-1-2002 μέχρι 31-12-2002 και με κριτήριο κατα- 
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε σταθερές τιμές για όλο 
το χρονικό διάστημα. 

Οι όροιτης διακήρηξης και κάθε πληροφορία απάτην υπη¬ 
ρεσία μας, στο τηλέφωνο 0242-25660 από τον διαχειριστή 
Ζαχαρίου Άγγελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8-10 π.μ. 

Κως, 15 Απριλίου 2002 

Ο Προϊστάμενος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΤΣΑΡΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1504 

Ο Δήμος Θερίσου προκυρήσει δημόσιο, μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με αξιολόγηση προσφορών για την ανάδειξη ερ¬ 
γολάβου εκτέλεσης έργου « Καθαριότητα Δημοτικών Δια¬ 
μερισμάτων (άσπρισμα, καθάρισμα χόρτων κλ.π.) για το 
χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως και Αύγουστο 2002 
προϋπολογισμού 40.740 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8 Μαίου 2002 ημέρα ΤΕ¬ 
ΤΑΡΤΗ και από ώρα 10.30 έως 11.00 (ώρα λήξης επίδο¬ 
σης προσφορών) στα Γ ραφεία του Δήμου Θερίσου μετά 
την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% 
του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι αναγνωρισμένοι ερ¬ 
γολάβοι του είδους αυτού. Οι εργασίες θα εκτελεστούν 
σύμφωνα μετηντεχνική έκθεση που υπάρχει στα Γ ραφεία 
του Δήμου. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη 
στα τηλέφωνα 08210-79140-2. 

Βαμβακόπουλο, 15 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΝΑΡΑΣ 


( 20 ) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 6895 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου 
«Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Σταυρακίων» με 
το σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης», σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 εδ.α 
και4εδ.βτου άρθρου 4του Ν. 1418/84 καθώς και του άρ¬ 
θρου 7 του διατάγματος 609/85 και της απόφασης 
24/01 /26/Φ. Ν. 204/27-2-86 ΥΠ ΕΧΩΔΕ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου με το Φ.Π.Α, εί¬ 
ναι 183.297,00 ευρώ και είναι χρηματοδότηση από πιστώ¬ 
σεις ΣΑΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αγ. Τί¬ 
του 1 στις 29 Μαϊου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.μ. - 11.00 π.μ. (11.00 π.μ. λήξη επίδοσης προσφορών) 
από την αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές εταιρεί¬ 
ες και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Β' τάξεως και άνω για έργα οδοποιίας ως και κάτο¬ 
χοι παλαιού Εργοληπτικού πτυχίου σε ισχύ. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 3.107,00 ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΜΕΔΕ ή του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και δανείων. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Δήμο 
Ηρακλείου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ, 399169 
και 399171, Αρμόδιοι Παπαδάκης Εμμανουήλ - Βαλύρη 
Δέσποινα. 

Ηράκλειο, 15 Απριλίου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 6896 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό γιο την εκτέλεση του έργου 
«Τσιμεντοστρώσεις οδών παλαιού Δήμου Ηρακλείου» με 
το σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης», σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 1 εδ.α και 4 
εδ.βτου άρθρου 4του Ν. 1418/84 καθώς και του άρθρου 
7 του διατάγματος 609/85 και της απόφασης 
24/01/26/Φ.Ν. 204/27-2-86, ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου με το Φ.Π.Α εί¬ 
ναι 183.297,00 ευρώ και είναι χρηματοδότηση από πιστώ¬ 
σεις ΣΑΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αγ. Τί¬ 
του 1 στις 5 Ιουνίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.μ. - 11.00 π.μ. (11.00 π.μ. λήξη επίδοσης προσφορών) 
από την αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές εταιρεί¬ 
ες και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Β' τάξεως και άνω για έργα οδοποιίας ως και κάτο¬ 
χοι παλαιού Εργοληπτικού πτυχίου σε ισχύ. 




1878 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 3.107 ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΜΕΔΕ ή του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και δανείων. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Δήμο 
Ηρακλείου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 399169 
και 399171. Αρμόδιοι Παπαδάκης Εμμανουήλ - Βαλύρη 
Δέσποινα. 

Ηράκλειο, 15 Απριλίου 2002 

Ο Ανπδήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 22 ) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 6898 

Ο Ανπδήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου 
«Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Βουτών» με το 
σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 εδ. α και 4 
εδ. βτου άρθρου 4 του Ν. 1418/84 καθώς και του άρθρου 
7 του διατάγματος 609/85 και της απόφασης 24/01/26/φν 
204/27.2.86 ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου με το ΦΠ Α είναι 
216.391,00 ευρώ και είναι χρηματοδότηση από πιστώσεις 
ΣΑΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αγ. Τί¬ 
του 1 στις 22 Μαϊου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 - 
11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές εταιρεί¬ 
ες και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Βας τάξεως και άνω για έργα οδοποιίας ως και κά¬ 
τοχοι παλαιού εργοληπτικού πτυχίου σε ισχύ. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 3.668,00 ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΜΕΔΕ ή του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και δανείων. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Δήμο 
Ηρακλείου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 399169, 
399171. Αρμόδιοι Παπαδάκης Εμμανουήλ, Βαλύρη Δέ¬ 
σποινα. 

Ηράκλειο, 15 Απριλίου 2002 

Ο Ανπδήμαρχος Ηρακλείου 
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(23) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 6899 

Ο Ανπδήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου 
«Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Βασιλειών - Αη 
Βλάσση» με το σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά- 


φωνί εδ.ακαι4εδ.βτουάρθρου4τουΝ. 1418/84καθώς 
και του άρθρου 7 του διατάγματος 609/85 και της απόφα¬ 
σης 24/01/26/φν 204/27.2.86 ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου με το ΦΠΑ είναι 
256.189,00 ευρώ και είναι χρηματοδότηση από πιστώσεις 
ΣΑΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αγ. Τί¬ 
του 1 στις 15 Μάίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 - 
11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές εταιρεί¬ 
ες και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Βας τάξεως και άνω για έργα οδοποιίας ως και κά¬ 
τοχοι παλαιού εργοληπτικού πτυχίου σε ισχύ. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 4.343,00 ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΜΕΔΕ ή του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και δανέιων. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Δήμο 
Ηρακλείου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 399169, 
399171. Αρμόδιοι Παπαδάκης Εμμανουήλ, Βαλύρη Δέ¬ 
σποινα. 

Ηράκλειο, 15 Απριλίου 2002 

Ο Ανπδήμαρχος Ηρακλείου 
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(24) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 6900 

Ο Ανπδήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου 
«Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Σκαλανίου» με το 
σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 εδ. α και 4 
εδ. βτου άρθρου 4του Ν. 1418/84 καθώς και του άρθρου 
7 του διατάγματος 609/85 και της απόφασης 24/01/26/φν 
204/27.2.86 ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου με το ΦΠΑ είναι 
256.189,00 ευρώ και είναι χρηματοδότηση από πιστώσεις 
ΣΑΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αγ. Τί¬ 
του 1 στις 8 Μαϊου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 - 
11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές εταιρεί¬ 
ες και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Βας τάξεως και άνω για έργα οδοποιίας ως και κά¬ 
τοχοι παλαιού εργοληπτικού πτυχίου σε ισχύ. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 4.343,00 ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΜΕΔΕ ή του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και δανέιων. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Δήμο Ηρα¬ 
κλείου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 399169,399171. 
Αρμόδιοι Παπαδάκης Εμμανουήλ, Βαλύρη Δέσποινα. 

Ηράκλειο, 15 Απριλίου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 
Αριθ. πρωτ. 1411 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Λασιθίου δια¬ 
κηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη Εργολη¬ 
πτικής Επιχείρησης για την κατασκευή του έργου ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ (ΣΚΑΛΑ) ΟΙΚ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 
ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ. 33.040 ΕΥΡΩ με 
ΦΠΑ 18 % από πιστώσεις του ΣΑΤΑ. 

Κατηγορία Εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις της παρ 4α του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 με το σύ¬ 
στημα προσφοράς «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επίτοις εκατό» όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, τον 2576/98 και τον 
Ν. 2940/2001 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
Π.Δ. 609/85 και του Π.Δ. 171/87. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου ΜΑΚΡΥ 
ΓΙΑΛΟΥ Λασιθίου την 15η Μάΐου 2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10 έως 11 (λήξη επίδοσης προσφορών) με τις διαδι¬ 
κασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 609/85 
περί κατασκευής Δημοσίων έργων και τις διατάξεις του 
άρθρου 5 παρ 3 του Ν. 2940/01. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Ατάξεως και άνω για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τους περιορισμούς της με Δ.Π.Ε.Δ. 
2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 απόφασης της Δ/νσεως Νο¬ 
μοθετικού Έργου της ΓΓΔΕ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσσοστό 2% του 
πρ/σμου μελέτηςτου έργου, δηλαδή στο ποσό 560 ΕΥΡΩ, 
παρέχεται με εγγυητική επιστολή τραπεζών που λειτουρ¬ 
γών νόμιμα στην Ελλάδα ή του ΤΣΜΕΔΕ ή του Ταμείο Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων θα απευθύνεται προς τον Δή¬ 
μο ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Λασιθίου. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τεύχη δημο- 
πράτησης θα παρέχονται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ. Κ. Λα¬ 
σιθίου τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.0841022257). 

Κουτσουράς, 12 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 
Αριθ. πρωτ. 1414 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Λασιθίου δια¬ 
κηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη Εργολη¬ 
πτικής Επιχείρησης για την κατασκευή του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 282.020 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 18 % 
από πιστώσεις του ΥΠΕΘΟ. 

Κατηγορία Εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΩΝ. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις της παρ 4βτου άρθρου 4 του Ν. 1418/1984 με το σύ¬ 
στημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συ¬ 


μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 τον 2576/98 και τον Ν. 
2940/01 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 και του 
άρθρου 7του Π.Δ. 609/85. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου ΜΑΚΡΥ 
ΓΙΑΛΟΥ Λασιθίου την 15η Μάΐου 2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10 έως 11 (λήξη επίδοσης προσφορών) με τις διαδι¬ 
κασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 609/85 
περί κατασκευής Δημοσίων έργων και τις διατάξεις του 
άρθρου 5 παρ 3 του Ν. 2940/01. 

Στη δημοπρασία για υποβολή προσφοράς γίνονται δε¬ 
χτές εργοληπτικές Κ/Ξ εγγραμμένες στο ΜΕΕΠ Ατάξεως 
κιαι άνω για έργα Η/Μ και Β τάξης και άνω για έργα Οδο¬ 
ποιίας ή Κ/Ξ Α τάξης και άνω για έργα Υδραυλικά και Β τά¬ 
ξης και άνω για έργα Οδοποιίας, με τους περιορισμούς 
της με Δ.Π.Ε.Δ 2α/01/27/ΦΝ294/εγκυκλίου/1985 της 
Δ/νσης Νομοθετικού Έργου της ΓΓΔΕ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσσοστό 2% του 
πρ/σμου μελέτης του έργου δηλαδή στο ποσό 4.780 ΕΥ¬ 
ΡΩ, παρέχεται με εγγυητική επιστολή τραπεζών που λει¬ 
τουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή του ΤΣΜΕΔΕ ή του Τα¬ 
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα απευθύνεται προς 
τον Δήμο ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Λασιθίου. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τεύχη δημο- 
πράτησης θα παρέχονται από τα γραφεία της Τ. Υ.Δ. Κ. Λα¬ 
σιθίου τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.0841022257). 

Κουτσουράς, 12 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ©ΕΡΜΟΥ 
Αριθ. πρωτ. 2530 

Ο Δήμαρχος ©ΕΡΜΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του 
άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 «η εκτέλεση του έργου ΑΠΟ¬ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟ ΔΔ ΑΝΑΛΗΨΕ- 
ΩΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΥΛΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 
δαπάνης δημοπρατούμενων εργασιών 152.542 ευρώ από 
πιστώσεις ΥΠ-ΕΣ σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 
1418/84, 2229/94 και 2576/98 και 2940/01 και των Π.Δ. 
334/2000, 609/85, 472/85, 171/87, 286/94 ΚΑΙ 218/99 
όπως αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης 
της αριθ. 107/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ Αιτ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
στις 15 Μα'ίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. ενώπιοντης 
αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία τέσσερις (4) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 
3.050 ευρώ και θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο ©έρ¬ 
μου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
θέρμου τηλ. 0644 022264 και της ΤΥΔΚ Αιτ/νίας (Κύπρου 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


καιΛεβίδου 30200 Μεσολόγγι τηλ. 0631-055433, ίαχ 0631 
055425 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Θερμός, 16 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 3461 

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δη¬ 
μόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με σύστημα προ¬ 
σφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου (6) του Π .Δ. 609/86, του Ν. 1418/84 «πε¬ 
ρί Δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 
και των εκτελεστικών Π.Δ. 472/85 και Π.Δ. 608/85, για την 
εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩ¬ 
ΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΦΕΑΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΝΗΣ)» συνολικού 
κατά την μελέτη προϋπολογισμού 49.285 Ευρώ και ποσού 
για δημοπράτηση 41.767,33 Ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8η του μηνός Μάίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.ΟΟ’ (ώρα λήξης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α’ τάξης και άνω για έρ- 
γαγεωτρήσεων με τους περιορισμούς που ισχύουν, όπως 
και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων, που κατα¬ 
τάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες καιτά- 
ξειςτου ΜΕΕΠ μετηπαρ. 9του αρθ. 16του Ν. 1418/84και 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη 
σχετική Νομοθεσία. 

Με την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ¬ 
θρου 10 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 41 του Π.Δ. 
609/85. 

Οι εργολάβοι πρέπει να υποβάλουν τα τυχόν απαιτού- 
μενα πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 4-5του Π.Δ. 609/85 και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 της ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/15.3.84 απόφαση 
του ΥΠ.Δ.Ε. περί Μ.Ε.Ε.Π. 

Η εγγύηση συμμετοχής 836,36 Ευρώ ποσοστό (2%) 
πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Νέας Ζίχνης. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για την δημοπρα¬ 
σία θα παρέχονται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού 
Σερρών, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρα¬ 
σίας. 

Νέα Ζίχνη, 15 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(29) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 
Αριθ. πρωτ. 3460 

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 


δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με σύστημα 
προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, στις 
τιμές τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου (9) του Π.Δ. 609/85, του Ν.1418/84 «περί Δη¬ 
μοσίων έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 και 
των εκτελεστικών Π.Δ. 472/85 και Π.Δ. 609/85, της Υπ. 
Απόφασης Ε.Δ.2α/01/27/Φ.Ν.294/15.3.84, καθώς και των 
Ν. 2576/98 και Ν. 2940/2001, για την εκτέλεση του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙ- 
ΧΝΗΣ» συνολικού κατά την μελέτη προϋπολογισμού 
337.490,83 Ευρώ και ποσού για δημοπράτηση 286.009,18 
Ευρώ. 

Το έργο, για τον προσδιορισμό του «ρ», ανήκει στην κα¬ 
τηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8η του μηνός Μάίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00’ (ώρα λήξης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες Β’ Τάξης 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ μεΑ’ Τάξης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τους πε¬ 
ριορισμούς που ισχύουν, όπως και κάτοχοι παλαιών ερ¬ 
γοληπτικών πτυχίων, που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ με τη παρ. 9 
του αρθ. 16του Ν. 1418/84. 

Η εγγύηση συμμετοχής 5.720,18 Ευρώ ποσοστό (2%) 
πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Νέας Ζίχνης. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για την δημοπρα¬ 
σία θα παρέχονται από τα γραφεία του Δήμου Νέας Ζί¬ 
χνης Νομού Σερρών, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα 
της δημοπρασίας. 

Νέα Ζίχνη, 15 Απριλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(30) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβα¬ 
δειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή τμήματος αγωγού όμβριων υδάτων στην οδό 
Κουτσοπετάλου» σύμφωνα μετις διατάξειςτου άρθρου 4 
παρ. 4του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων και του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 «Κατα¬ 
σκευή Δημοσίων Έργων» ως ισχύουν με τον Ν. 2229/94 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες 
διατάξεις» και το Π.Δ. 23/93 «περί προσαρμογής της Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα και οδηγίες 
της ΕΟΚ» και με τη προϋπόθεση ισχύος πτυχίου τους κα¬ 
θώς και του Ν. 2741/99 και του Π.Δ.218/99. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 25.000 
ΕυΒΟ χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει στιςΐ5.5.2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (ώραλήξης επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της επιχείρησης, Θεσσαλονίκης 4, 32100 Λιβα¬ 
δειά. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1 τάξεως για έργα 
υδραυλικά, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία του Κράτους 
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Μέλους και έχουντην Κεντρική τους Διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάσταση τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσω¬ 
τερικό της Κοινότητας και εφ’ όσον η δραστηριότητά 
τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οι¬ 
κονομία του Κράτους - Μέλους. 

Γίνονται επίσης δεκτές κοινοπραξίες επιχειρήσεων της 
ίδιας κατηγορίας, εφ’ όσον κάθε επιχείρηση που συμμετέ¬ 
χει στην κοινοπραξία διαθέτει πτυχίο της παραπάνω τάξης. 

Εγγύηση συμμετοχής 4% του προϋπολογισμού (1000) 
ΕΨΒΟ. 

Σχετικοί όροι και πληροφορίες, δίδονται καθημερινά 
στα γραφεία της επιχείρησης, Θεσσαλονίκης 4, Λιβαδειά 
κατά τις εργάσιμες ώρες. 

Τα τεύχη θα δίδονται στους ενδιαφερομένους μέχρι και 
την 10.5.2002. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΛΙΚΟΣ 

-♦- 

(31) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβα¬ 
δειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την εκτέλεση του έργου 
«Σωλήνωση υπαρχούσης αποχετευτικής τάφρου στο 
Δ.Δ. Λαφυστίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 4του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα καιρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» και του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 «Κατα¬ 
σκευή Δημοσίων Έργων» ως ισχύουν με τον Ν. 2229/94 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες 
διατάξεις» και το Π.Δ. 23/93 «περί προσαρμογής της Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα και οδηγίες 
της ΕΟΚ» και με τη προϋπόθεση ισχύος πτυχίου τους κα¬ 
θώς και του Ν. 2741/99 και του Π.Δ. 218/99. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 13.800 
ΕυΒΟ χωρίς την δαπάνη του ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 29.5.2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.ΟΟπ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) σταγρα- 
φεία της επιχείρησης, Θεσσαλονίκης 4,32100 Λιβαδειά. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1 τάξεως για έργα 
υδραυλικά, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία του Κράτους 
Μέλους και έχουντην Κεντρική τους Διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσω¬ 
τερικό της Κοινότητας καιεφ'όσονηδραστηριότητάτους 
παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονο¬ 
μία του Κράτους - Μέλους. 

Γίνονται επίσης δεκτές κοινοπραξίες επιχειρήσεων της 
ίδιας κατηγορίας, εφ' όσον κάθε επιχείρηση που συμμετέ¬ 
χει στην κοινοπραξία διαθέτει πτυχίο της παραπάνω τάξης. 

Εγγύηση συμμετοχής 4% του προϋπολογισμού (552) 
ΕυΒΟ. 

Σχετικοί όροι και πληροφορίες, δίδονται καθημερινά 
στα γραφεία της επιχείρησης, Θεσσαλονίκης 4, Λιβαδειά 
κατά τις εργάσιμες ώρες. 

Τα τεύχη θα δίδονται στους ενδιαφερομένους μέχρι και 
την 24.5.2002. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΛΙΚΟΣ 


(32) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΥ 
Αριθ. πρωτ. 2441 

Ο Δήμαρχος Βαθέος διακηρύσσει ότι: 

1. Εκθέτει σε μειοδοτικό διαγωνισμό την πλήρη παροχή 
υπηρεσιών στους λουσμένους στις παραλίες ΨΙΛΗ ΑΜ¬ 
ΜΟΣ & ΤΣΑΜΑΔΟΥ των Δημοτικών Διαμερισμάτων Πα¬ 
λαιοκάστρου και Κοκκαριού αντίστοιχα, την θερινή πε¬ 
ρίοδο και για το χρονικό διάστημα από 1.6.2002 έως 
30.9.2002. 

2. Η παροχή υπηρεσιών συνίσταται, στην πρόσληψη 
τρίων (3) επαγγελματιών ναυαγοσωστών με τον απαιτού- 
μενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
23/2000. 

3. Ορίζεται ανώτατο όριο κόστους ναυαγοσωστικής κά¬ 
λυψης 40.500 ευρώ με Φ.Π.Α. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγω¬ 
νισμό θα πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δι- 
καιολογητικάτου άρθου 4του Π.Δ. 23/2000. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίαςτου Δήμου Βαθέος στις 15 Μάίου του 2002 
και ώρα 10-11 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιοντης 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Βαθέος. 

Οι σφραγισμένες προσφορές μπορούν να αποσταλούν 
Ταχυδρομικώς ή με ιδιωτική Ταχυμεταφορική εταιρεία, 
δύο ημέρες προ της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 02730-27186 & 
02730- 25473. 

Σάμος, 11 Απριλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΚΑΣ 
-♦- 

(33) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αριθ. πρωτ. 109 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Ζακύνθου διακηρύττει ότι 
εκτίθεται σε δημοπρασία (ανοικτή διαδικασία), με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης το έργο 
«Κατασκευή εργασιών αυλείου χώρου Ε.Π.Λ.» χρήσεως 
2002 με προϋπολογισμό 13.635 ευρώ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.Δ. 1418/84 και του Ν.Δ. 2229/94 και των 
εκτελεστικών του Π.Δ/των. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δικαιούχοι εργολή¬ 
πτες που καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (Ν. 
1418/84 και εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85,23/93, Απόφαση 
ΕΔ2α/ο1/27/ΦΝ 294/18.3.85 κ.λπ., όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα) και επιτρέπουν τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό για το ύψος των εγκε¬ 
κριμένων Π/Υ του έργου, όπως εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α’ και άνω για έργα 
οδοποιίας. 

Για έργα σύμφωνά με τους όρους της διακήρυξης του 
έργου και των κειμένων διατάξεων, προσκομίζοντας εγ¬ 
γύηση για τη συμμετοχή τους ευρώ 273 και θα απευθύνε¬ 
ται στη Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Ζακύνθου. 

Η δημοπρασία θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, στα 
γραφεία της Ν.Ε. στις 15 Μάίου 2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 11.00 π.μ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας, αυτή θα επαναλη- 
φθεί στις 22.5.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 11.00 

π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τη 
δημοπρασία και να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη, 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της 
Ν.Ε., τηλ. 48406 (αρμόδιος Γ. Νέγκα). 

Ζάκυνθος, 15 Απριλίου 2002 
Ο Νομάρχης 
ΔΙΟΝ. ΓΑΣΠΑΡΟΣ 
-Φ- 

(34) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ Θ' 

1. Προκηρύσσεται ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ για 
την προμήθεια διαφόρων ειδών κρέατος και πουλετικών 
εγχώριων με σύντμηση προθεσμιών για τις ανάγκες των 
παιδικών κατασκηνώνσεων του Υπουργείου Γεωργίας, 
στο Σούνιο Αττικής, προϋπολογισθείσας αξίας 105.000 
ευρώ. 

2. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 8.5.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.00 π.μ. κατά την οποία θα διεξαχθεί ο 
διαγωνισμός στην Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙ¬ 
ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Μενάνδρου 22, 7ος όροφος). 

3. Πληροφορίες και αντίγραφο της αρ. 3112/ΑΘ.2002 
διακήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Δ/νση (γρα¬ 
φείο 714, τηλ. 2125217, αρμόδια Αφρ. Θερριού). 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2002 

Η Τμηματάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΒΗ 

-Φ- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 8997 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου λαμβάνοντας υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

2. Τον Ν .2286/95 (άρθρο 2 παρ. 12 εδαφ. Γ) για προμήθει¬ 
ες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 

3. Την Π1 6214/97 (ΦΕΚ 18β/98) του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης. 

4. Την εγκύκλιο 17/1513/20.7.98 κοινή Υπουργική Από¬ 
φαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης. 

5. Τις διατάξειςτου Π.Δ. 410/95 με τίτλο "Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας". 

6. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου. 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τα: 

"ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1ης ΜΑΗ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ", προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης 45.000 Ευρώ (περιλαμβανομένου 
ΦΠΑ), ως στηνυπ’ αριθμ. 60/2002 Μελέτη της Τ.Υ. Δήμου 
Ασπροπύργου αναφέρεται, με κριτήριο αξιολόγησης την 
χαμηλότερη τιμή. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λεωφ. Δημοκρατίας 
18, στις 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
9:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. 


Γιατην συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με 
την προσφορά Εγγυητικής συμμετοχής για το ποσό που 
αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χω- 
ρίςτο Φ.Π.Α. 

Για περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες 
αγέρες και ώρες από το αρμόδιο γραφείο προμηθειών, κα 
Ελένη Καλλιέρη, τηλ. 5573.216 (εσωτ. 115). 

Ασπρόπυργος, 16 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ 
-Φ- 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πεταλιδίου διακη¬ 
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, με το σύστημα έκπτωσης δε ακέραι¬ 
ες μονάδες επίτοις εκατό για την ανάδειξη αναδόχου κα¬ 
τασκευής του έργου "Καθαρισμός αγροτικών δρόμων" 
του Δήμου Πεταλιδίου. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 και του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν μετά τους Ν. 
2229/94, Ν. 2338/95, Ν. 2372/96, Ν. 2576/98 και Ν. 
2940/2001. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του φορέα εκτέλε¬ 
σης του έργου, στο Πεταλίδι, την 8.5.2002, ημέρα Τετάρ¬ 
τη (ώρα έναρξης προσφορών η 10η π.μ. και λήξης η 11 
π.μ.) μπροστά σε Επιτροπή του φορέα εκτέλεσης του έρ¬ 
γου. 

Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 
25.443,00 ΕΥΡΩ, χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α. 4.557,00 
ΕΥΡΩ), η οποία θα καταβληθεί επιπλέον. 

Η εγκεκριμένη πίστωση για την κατασκευή του έργου, 
ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ 2002 και Ιδιους 
Πόρους του Δήμου. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) μή¬ 
νες. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι το 2% του δημοπρατούμε- 
νου ποσού (προ Φ.Π.Α.) δηλαδή 508,86 ΕΥΡΩ. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 
1069/80, του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 
609/85, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94, του Π.Δ. 
171/87 και του Π.Δ. 23/93, 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ τάξης και άνω (έως 
και Γ’ τάξης) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών στο όνομα 
του διαγωνιζόμενου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων δημοπράτησης στα γραφεία του Δήμου Πεταλιδίου 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας (5ος όροφος, 528 γραφείο), μέχρι 
και την 14:00 μ.μ. 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΣΤΑΒΟΛΑΙΜΟΣ 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΗΣΑΠ ΑΕ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 53/02 

Η Η.Σ.Α.Π. Α.Ε προκηρύσσει εντός είκοσι (20) ημερών 
από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης αυτής 
στο παρόν τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά, για 
την Ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκη¬ 
σης και Κατασκευής του έργου "Αναβάθμιση των 21 σταθ- 
μώντης Γραμμής 1 των Η.Σ.Α.Π. Α.Ε". 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν την ακριβή ημερο¬ 
μηνία και ώρα διεξαγωγήςτου διαγωνισμού από τον ημερήσιο 
πολιτικό και οικονομικό τύπο, όπου η Η.Σ.Α.Π Α.Ε. εντός των 
επομένων ημερών θα καταχωρήσει τη σχετική ανακοίνωση. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της εταιρίας, Αθη- 
νάς 67, 2ος όροφος, στην αίθουσα δημοπρασιών, ενώ¬ 
πιον Επιτροπής. 

Η παραλαβή των τευχών διακήρυξης και λοιπών συνο¬ 
δευτικών στοιχείων, θα γίνεται από την επομένη της, σύμ¬ 
φωνα με τα παραπάνω ανακοίνωσης της διακήρυξης μέ¬ 
σω του τύπου, έναντι καταβολής ποσού 20 ευρώ από την 
Υπηρεσία Προμηθειών της Η.Σ.Α.Π. Α.Ε., Αθηνάς 67, 4ος 
όροφος, σε εργάσιμες ημέρες και μεταξύ των ωρών 10:00 
μέχρι 13:00. 

Τηλέφωνο για πληροφορίες 0103248.311 (εσωτ. 189 
έως και 197). 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2002 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Κ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ 

-♦- 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ Θ’ 

1. Προκηρύσσεται ΑΝΟΙΚΤΟΣ διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ 
ελεύθερο για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου με σύ¬ 
ντμηση προθεσμιών για τις ανάγκες των παιδικών κατα¬ 
σκηνώσεων του Υπουργείου Γεωργίας, στο Σούνιο Αττι¬ 
κής, προϋπολογισθείσας αξίας 95.000 € . 

2. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 8.5.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. κατά την οποία θα διεξαχθεί ο 
διαγωνισμός, στη Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ του Υπουργείου 
Γεωργίας (Μενάνδρου 22, 7ος όροφος). 

3. Πληροφορίες και αντίγραφο της αρ. 311/ΑΘ/2002 
Διακήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Δ/νση (γρα¬ 
φείο 714, τηλ. 2125217 αρμόδια η Αφρ. Θερριού). 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2002 

Η Τμηματάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΒΗ 

-♦- 
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ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 


Προσώπου "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με "ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟ" με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη 
προσφορά όπως αυτό καθορίζεται από το Π.Δ. 28/ΦΕΚ 1 
Α’/15.1.1980 "Περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών 
έργων και προμηθειών" με σφραγισμένες προσφορές η 
"Προμήθεια από Παντοπωλείο" προϋπολογισμού δαπά¬ 
νης 23.113.00 € (7.875 755 δρχ.) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 18%. 

Η σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Νομικού Προσώπου "Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί Δήμου Ιλίου" για το οικονομικό έτος 2002 είναι σε 
βάρος των Κ.Α. 05/147 9ζ. 

2. Δεδομένου ότι η παρούσα προορίζεται να καλύψει 
σημαντικότατες και κατεπείγουσες ανάγκες των Παιδι¬ 
κών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου, ο δια¬ 
γωνισμός θα γίνει ύστερα από ελάχιστη προθεσμία 5 ημε¬ 
ρών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης περίλη¬ 
ψης της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 18παρ 1 του Π Δ28/1980. Η δημο¬ 
πρασία θα γίνει στο γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ιλίου (Νέστορος 101) την 24.04.2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. έως 10:00 π.μ. λήξη παράδο¬ 
σης προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού. Στη δημοπρασία μπορούν να 
παρευρίσκονται εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των υπο¬ 
ψήφιων προμηθευτών. 

3. Η αποσφράγιση των οικονομιών προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρε¬ 
σίας του Δήμου Ιλίου την 24.4.2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.15 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, σύμφρωνα με το 
άρθρο 17 του Π.Δ. 28/1980, αναγνωρισμένοι προμη¬ 
θευτές των προς προμήθεια ειδών, οι οποίοι θα είναι εγ¬ 
γεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή Επαγγελματική 
οργάνωση. Δηλαδή Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Συνε¬ 
ταιρισμοί. Γνώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοι¬ 
νή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών που υπο¬ 
βάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευ¬ 
τών. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα υποβάλλουν 
προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για το σύνολο της 
προμήθειας. 

5. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια αρίστης 
ποιότητας και θα παραδίδονται τμηματικά στους Παιδι¬ 
κούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με τις αντί¬ 
στοιχες παραγγελίες. 

6. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της συνολι¬ 
κής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμή¬ 
θειας στο σύνολο 1,155,65 € , σύμφωνα με το άρθρο 15 
παρ. 8 του Π.Δ. 28/1980. Η εγγυητική επιστολή θα απευ¬ 
θύνεται στο Νομκό Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρεφονηπια¬ 
κοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου». 

7. Όλα τα σχετικά της μελέτης ευρίσκονται στα γρη- 
φεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες κοι 
ώρες να λαμβάνουν γνώση (Κοινωνική Υπηρεσία, Νέ¬ 
στορος 101,2ος όροφος, τηλ. 010-2620 338, 010-2836 
607, ίαχ 010-2610.300, Τ.Κ. 131 22 κα Ε. Λαμπροπού- 
λου). 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 224 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με «ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟ» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη 
προσφορά όπως αυτό καθορίζεται από το Π.Δ. 28/ΦΕΚ 1 
Α/16.1.1980 «Περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών 
έργων και προμηθειών» με σφραγισμένες προσφορές η 
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» προ¬ 
ϋπολογισμού δαπάνης 20.345,00€ (6.932.559 δρχ.) συ¬ 
μπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ. 18 %. Η σχετική εγγεγραμμέ¬ 
νη πίστωση στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώ¬ 
που «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» 
για το οικονομικό έτος 2002 είναι σε βάρος των Κ Α. 
05/143.5. 

2. Δεδομένου ότι η παρούσα προμήθεια προορίζεται να 
καλύψει σημαντικότατες και κατεπείγουσες ανάγκες των 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου, 
ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από ελάχιστη προθεσμία 5 
ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης πε¬ 
ρίληψης της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 ταυ Π.Δ. 28/1980. Η δη¬ 
μοπρασία θα γίνει στα γραφέα της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ιλίου (Νέστορος 101)την 24.4.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρσ 10-30 π.μ. έως 11:00 π.μ. λήξη παράδοσης 
προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργει¬ 
ας του διαγωνισμού, τη δημοπρασία μπορούν να παρευ- 
ρίσκονται εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των υποψή¬ 
φιων προμηθευτών. 

3. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Κοινωνικής Υπηρε¬ 
σίας του Δήμου Ιλίου την 24.4.2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.15 π.μ. άπα την αρμόδια επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 17 του Π.Δ. 28/1980, αναγνωρισμένοι προμηθευτές 
των προς προμήθεια ειδών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνω¬ 
ση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, 
Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά κοι Κοινοπροξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι προμη¬ 
θευτές θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσ¬ 
σα για το σύνολο της προμήθειας 

5. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια αρίστης 
ποιότητος και θα παραδίδονται τμηματικά στους Παιδι¬ 
κούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες παραγγελίες. 

6. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της συνολι¬ 
κής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμή¬ 


θειας δηλαδή στο σύνολο 1 017.25 €, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 15 παρ. 8 του Π.Δ. 28/1980. Η εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται στο Νομικό Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρεφο¬ 
νηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου». 

7. Όλα τα σχετικά της μελέτης ευρίσκονται στα γραφεία 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου όπου οι εν¬ 
διαφερόμενοι μπορούν ης εργάσιμες ημέρες και ώρες να 
λαμβάνουν γνώση (Κοινωνική Υπηρεσία, Νέστορος 101, 
2ος όροφος, τηλ, 010-2820.338, 010-2636.607 ίαχ 010 
2810 300, Τ.Κ. 131 22. κα Ε. Λαμπροπούλου). 

Ίλιον, 15 Απριλίου 2002 

Ο Πρόεδρος τουΔ.Σ. 

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 
Αριθ. Πρωτ.: 1013 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αχέροντα του Νομού Θεσπρω¬ 
τίας, προκηρύσσει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφο¬ 
ράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις τιμές του τιμο¬ 
λογίου της υπηρεσίας , κατά τις διατάξειςτου Ν. 1418/84 
όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον Ν. 
2229/94 και των Ν. 2539/97, 2576/98 και 2940/2001 και τα 
Π.Δ/τα 609/85, 171/87 και 218/99 και την Εγκύκλιο 
27/Δ1/17α/03/71ΦΝ 402/28.8.1998, για την ανάδειξη ανα- 
δόχου κατασκευής του έργου: 

«Ανάπλαση χώρου ποταμού Αχέροντα». 

Προϋπολογισμός έργου 184.040 € και συνολική δα¬ 
πάνη με τον Φ.Π.Α. 217.167 € . 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε. Π.Τ.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αχέρο¬ 
ντα στις 15 Μάίου 2002, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 
και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή 
11:00 π.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων γραμμένες οτα ΜΕΕΠ: 

• Β Τάξης και άνω, για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 

• Α Τάξης και άνω, για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 

• Α Τάξης και άνω, για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- 
ΚΑ 

Εγγύηση συμμειοχής στην δημοπρασία 2 % επί του 
προϋπολογισμού των δημοπρατούμενουν εργασιών της 
μελέτης , 3.681 € . 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούννα απευθύνονται οτηνΤ.Υ. Δ. Κ. Ν. Θεσπρωτίαςή 
στον Δήμο Αχέροντα κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες 
στο τηλέφωνο 0666- 41017. 

Γ αρδίκι, 15 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΚΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





